Autodesk Quantity Takeoff 


برنامج حصرالكميات و الخامات من اوتوديسك 


يمكنك التحميل من هنا www.autodesk.com/quantitytakeoff‏ 


بسم الله و الصلاه و السلام على رسول الله و ارض اللهم عن سادتنا ابو بكر و عمر و عثمان و علي و عن الصحابة اجمعين 
هذا الكتاب لم يكتمل بعد و لكنى فضلت ان اطرحه على الانترنت , حتى يستفيد منه زملائي و اقراني , يمكنك باستمرار 
الحصول على اخر اصدار مجانا , كما ستجد مئات الفيديوهات التعليمية المجانية في مختلف البرامج الهندسية في مدونتي 
[https://draftsman.wordpress.com‏ 

لمن هذا الكتاب :- 

حتى الان هذا الكتاب للمبتدئين و لمن يرغبون في التعرف على البرنامج , 

ان شاء الله مع التطوير سيكون للمتوسطين و المحترفين ايضا 

ارجو ان تمدني بأي تعليق او توضيح او تصويب 

[https://draftsman.wordpress.com 

شرح ال autodesk-quantity-takeoff‏ 


http://draftsman.wordpress.com/category/autodesk-quantity-takeoff, 


des وصلات‎ 


TECHNICAL BIM SUPPORT 


متخصص و محاضر في ال bim‏ اقوم بتقديم المساعدة في مجال نمذجة 
بيانات المبني » اقوم بتأسيس فريق العمل بالشرکات في مجال البيم باعطاء 
TEMPLATES‏ و FAMILIES‏ 


كتب : 


REVIT 8 AUTOLISP &MAGICAD & SKETCH UP& GREEN 
BUILDING &BIM. 


بريدي الالكتروني OMR.SELM@GMAIL.COM‏ 


http://www.linkedin.com/in/omarslIm‏ .لا 
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Bill of Materials.» Material take off ما الفرق بين‎ 


Material Takeoff‏ دعملية تحليل lido)‏ يشمل قائمة من المواد go‏ الكميات والأنواع والأصناف من المواد والأوزان 
من هذة المواذ (الزسوماك وتحديد جميع المواد المظلوبة لاستکمال التَصميم. 


Material Takeoff - Foundation 


Material: Material: 
Material: Name | Volume | Cost 


Concrete - Cast-in-Place Concrete 3 CF 

Concrete - Cast-in-Place Concrete 5 CF 

Concrete - Cast-in-Place Concrete 11 CF 
Concrete - Cast-in-Place Concrete 15 CF 
‘Concrete - Cast-in-Place Concrete 18 CF 
‘Concrete - Cast-in-Place Concrete 18 CF 
Concrete - Cast-in-Place Concrete 21 CF 
Concrete - Cast-in-Place Concrete 25 CF 
Concrete - Cast-in-Place Concrete 27 CF 
Concrete - Cast-in-Place Concrete 36 CF 
Concrete - Cast-in-Place Concrete 142 CF 
‘Concrete - Cast-in-Place Concrete 52 CF 

272 CF 


Bill of Materials‏ ۵الوثائق التى تظهر التفاصيل مفصلة من المواد المستخدمة في إتمام مشروع وهذا يشملء وأنواع 
المواد. ومواصفات کل بند. تكلفة كل بند مستخدم وعددها وتكلفة اليد العاملة المستخدمة في استكمال المشروع. 
Material Takeoff‏ ۸نحتاجها Bill of Materials, Los)‏ 
of Materials‏ 8111نحتاجها لشراء المواد 


Basic Indented Bill of Materials in BOMControl: Collapsed 


BOMControl Everyroad GPS الا‎ 


wn | © à MB BW BE 


Dashboard + Everyroad GPS Items v| Requests + Changes ~| Suppliers » | Supplier Items «| Files + Reports + 


Search: | items $ Î for All items قا‎ where | Item Number 3 (6o) [New ttem Uumpenitems] 


« Back to last search results « Back to last Item | Recently Visited > 


A BLY 5 2 Save to Dashboard [4+ Export Item $ Browse BOM 
Item 4150-0001 In Production 0 & 1+ 


GPS, EveryRoad US Model 300, Shippable 
Revision: _»C - In Production | Effective as of 04/06/2011 يه‎ Add to Change ‘+! Deprecate Item Obsolete Item 
Specs ~| Bill of Materials Where Used | Sourcing + | Costing > 


Indented Sourcing Flat Purchasing | Sharing Custom | Redline | Compare Lookup Show Costs 


Ef Add to Request [Duplicate Item EA Email a Link 


Contains 7 first-level Items, 60 line Items, 60 unique Items Expand All @ 


# Item Number Item Name Category 


020-0002 rev 8 م‎ Assembly, GPS, EveryRoad Car Navigation Unit - E Product 
Model 300 Assembly 


060-0001 rev A د‎ Packaging (*] Packaging 
079-0001 rev A م‎ Power Supply, US + Battery/Charger 


079-0003 rev A P Power Adapter, USB to Car $ Battery/Charger To be included in both the EU 
and US models 


088-0003 rev A P Cable, USB A/A, Black Cable 


089-0006 rev A P Tape, Hook & Loop (Velcro), Black, 2" wide Tape 2 To be applied to GPS by 
customer 


O > 7 090-0003 rev A P Documentation Package, Everyroad Model 300/500 [3l Subassembly 


L Add to BOM | Add to Change | Add to Request Assign to Category Apply Tasks 


Copyright 2001-2012, Arena Solutions. All rights reserved. Terms & Conditions + Privacy Policy + BOMControl Release 55.0 SEND US FEEDBACK » 


Basic Bill of Materials in BOMControl: Expanded 
Arena BOMControl Everyroad GPS UM 


4 ez] v | si 858 GF B E 


Dashboard «| Everyroad GPS Items v| Requests + Changes ~| Suppliers «| Supplier Items v| Files + Reports + 


Search: | items £ Î for! الم‎ Items + | where Î Item Number 3 1 | New Iter | Import Items | 


« Back to last search results « Back to last Item Recently Visited + 


HEEN SHED GOOD 2 Save to Dashboard [$+ Export Item E Browse BOM 
Item 4150-0001 In Production 20 &1- 


GPS, EveryRoad US Model 300, Shippable 


n Production * | | Effective as of 04/06/2011 Add to Change [È Deprecate Item ‘+! Obsolete Item 


Add to Request [Duplicate Item E Email a Link 


Compare Lookup Show Costs 


Collapse All ته‎ 


BOM Notes / Ref Des 


7 
& 
e 


* Item Number Item Name Category Phase 


020-0002 rev B م‎ Assembly, GPS, EveryRoad Car Navigation Unit- — [9 Product In Prod 
Model 300 Assembly 


sous seg a js js s 


090-0002 rev 8 p Subassembly, EveryRoad, Rear Assembly [3 Subassembly In Prod 


È 
w : 110-0001 revB p PCBA, EveryRoad, Model 300 [E] Printed Circuit ^ In Prod 
Board Assembly 


079-0008 rev A p Voltage Detector, CMOS, 4.3V, SOT23 Misc. Electrical In Prod 
079-0007 rev A P Voltage Regulator, Low-dropout, 5.0V, 100mA Misc. Electrical In Prod 
079-0006 rev A ۶ Micro controller, GPS Misc. Electrical In Prod 
078-0007 rev A P Transistor, Single Logic Level, P-Channel, FET -K Transistor In Prod 1 each 
078-0006 rev A.1 2 Transistor, P-Chan, MOSFET, SOT-223 Æ Transistor In Prod 1 each 
078-0005 rev A 2 Transistor, Exclusive Or Gate Single - Transistor In Prod 1 each 


078-0004 rev A p Transistor, N-Chn, Enhan-Md, MOSFET Æ Transistor In Prod 1 each 


L, Add to BOM | Add to Change | Add to Request n to Category Apply Tasks 


A Material Takeoff 
بواسطة برنامج‎ 


Quantity Takeoff 


يمكننا الحصر بطريقة سهلة و بسيطة 


كما ان المعلومات ستكون متزامنة مع ملف المشروع اذا كنت تعمل النموذج بأحد البرامج التالية 


Autodesk® Revit® 

Architecture software, Autodesk® Revit® Structure 

software, Autodesk® Revit® MEP software, and 

Autodesk® Inventor® software) 

كما يمكنك حصر الماتريال 

كما يمكنك حصر الرسومات AUS‏ الابعاد و AGW‏ الابعاد بسهولة شديدة و بأقل نسبة خطأ 


النتائج يمكن تصديرها الى ملف اکسل 


Microsoft Excel 


۰ Microsoft® Windows XP Professional 
Microsoft?e windows Vista? 
Microsoft® Windows ۰ 
نتمنى ان نراه قريبا على لينكس و ماكنتوش‎ 
bim لل‎ 5d وهويمتل‎ 


: البرامج المنافسة‎ 
Innovaya, Vico, Timberline or equal 


Set up project 
information 


Takeoff 
Select items of application 
interest 


Save 
(takeoff data 
stored in DWF file) 
Count items 


Measure items 


المعالج 


Intel® Pentium® IV processor, 800 MHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor (or faster) 


Multiple processors supportede 


٥ Dual core supported 


الرامات 

` 2 GB (minimum) 

4 GB (recommended)e 

ads‏ کارت الشاشة 

1024 x 768 True Color (minimum) 


Ex 
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اخر اصدار كان 2013 QTO‏ 

اية الموضوع ؟؟ اوتوديسك لم تنزل باصدار 

Autodesk Quantity Takeoff 4 

بل وقفت عند 2013 و فيه ادوات للحصر اضيفت للنافيسوركس 


V2 رل‎ (î E Appearance Profiler 
d) BE Batch Utility 
Autodesk Animator Scripter : 


Rendering ` 
Tools 
حسنا‎ 
Autodesk Quantity Takeoff 


| Clash TimeLiner | Quantification 
1 Detective 


= 


لان النافیسورکس يتجمع فيه الشغل من كل مكان فهو الاسهل ان يكون به الحصر ثلاثي الابعاد 


z] 


| متملع‎ iato 


update °‏ | مو مسوم Ze) f ftl‏ | اممف سوا | امنا دور © | | Eana taor‏ | ییا خم | || | 


Theisen 


INOTE (LENGTH Hodeia‏ 1 10 كال 


ات لا 


الطريقة الاتوماتيك 
متاحة 


نعم 
Y‏ 


نوع الملف 

3D DWF models 
2D DWF sheets 
DWG sheets 


PDF files (without password 
protection) 


Image files (TIF, GIF, JPG) 


(earth, road, drainage), 3x4! 
(doors, walls, windows). المعمار‎ e 
(structural, mechanical, electrical, plumbing) 55S «Y! الكهروميكانيكل و‎ e 
يقوم بحساب العدد و الطول و المساحة و المحيط بسهولة و يسر‎ 


Autodesk’ 
Quantity 
Takeoff 


Open 
Project 


Show this dislog st startup 


نجد ثلاث خيارات 
e‏ مشروع جديد new project‏ 
e‏ فتح مشروع قديم open project‏ 
e‏ رؤية view examples‏ 

نختار مشروع جديد 

نكتب الاسم و نحدد مسار حفظ الملف 


Name Project 
Specify a name and location for your takeoff project. 


Name: 
UH C Users vomar Documents 


نحدد currencyAlax]!‏ و وحدة القياس 


Project Setup Wizard 


Autodesk 
Quantity Takeoff 


Project Setup 


1 - Name Project 
2 - Specify Settings 
3 - Select Catalog 


4 - ImportFiles 


Autodesk Specify Settings 
Quantity Takeoff 


Project Setup 


1- Name Project Default Unit 
Unit System: 


Set as default for new projects‏ و 
Select Catalog‏ - 3 


Currency 
4 - Import Files 


Currency: 


Set as default for new projects 


نحدد ال catalog‏ 


و هی ال whs‏ تصنیف للعناصر التی نرید حصرها . 


Select Catalog 
Catalogs define the organizational model of your takeoff 
project. Select a catalog to automatically create takeoff 


groups upon catalog import. 


Catalog 


Autodesk 
Quantity Takeoff 


Project Setup 
1 - Name Project 
- Specify Settings 
- Select Catalog 


- Import Files 


Import Files 
Select files to import into your takeoff project. 


Drawings/Models 


| Add | 51-306 MEZZANINE FLOOR (GA) LAYOUT.dwfx 
51-306 MEZZANINE FLOOR (GA) LAYOUT-Model pdf 
ST-306 MEZZANINE FLOOR (GA) LAYOUT-Model.png 


Microsoft Excel 


Project Setup Wizard 


Autodesk 
Quantity Takeoff 


Project Setup 


1 - Name Project 


- Specify Settings 


- Select Catalog 


- Import Files 


Microsoft Excel 


نختار العناصر التى نريدها من الكتالوج catalog‏ 


Select Items To Import 


A A - Substructure 


7.718 - Shell 

[VIC - Interiors 

[YID - Services 

[VIE - Equipment & Furnishings 

[VIF - Special Construction & Demolition 
[VIG - Building Sitework 


EE‏ - ...تا 


OK Cancel 


يمكن ان يكون الحصر سريعا اذا كان النموذج مصنوع ببرنامج بيم مثل الريفيت 
التصدير من الريفيت يكون عن طريق التصدير الى DWEX‏ 
و في برنامج QTO‏ 


TAKEOFF » MODEL 


Elle. Edit View Document Report Window Help 
nap to Point In. 3 9 


pan ص کات‎ È Lu mt 5 
رس یی‎ COS pacity. [70% [=] Symbol: [O [~ | Symbol Size: [4 


= 
Pi 


5 Selection 
— 

Substructure 

Shell (82) 

Floor Construction (3) 

Roof Construction (1) 

Exterior Walls (12) 

[Exterior Windows (61) 

| Andersen 400 C35 (61) 


(ET) squeuinooa]‏ مهم لت مرح 


|E Andersen 400 C35 [75233] 
|E Andersen 400 C35 [75452] 
Ill Andersen 400 C35 [75479] 
[lM Andersen 400 C35 [75507] 
|E Andersen 400 C35 [75653] 
Ill Andersen 400 C35 [75654] 
Ill Andersen 400 C35 [75655] 
|I Andersen 400 C35 [75656] 
|I Andersen 400 C35 [75658] 
| Andersen 400 C35 [75675] 
Ill Andersen 400 C35 [75904] 
Il Andersen 400 C35 [75905] 
۳ Andersen 400 C35 [75940] 
Ill Andersen 400 C35 [75941] 


Ill Andersen 400 C35 [75946] 
5 Andersen 400 C35 [75947] 
| Andersen 400 C35 [75952] 
|E Andersen 400 C35 [75953] 


[5 ISISISI SIS] SIS] S] S] S] S] ات اکا كك كرك‎ ISTIS ISTIS ST RT] © 


G © | 30 View: (30) 
8.840.84010.84010 01 


^| Description | Quantity? |Remarks 
Exterior Wells. 
(Exterior - .. 720.000 ft  B2010 130 5200 - Wall, Brick Veneer, Metal S. 
Wi 


يمكن الاستعانة بالاختصارات التالية 


٠ Navigation and Selection Tools: 
٠ (N) Select 
e (P) Pan 
e (Z) Zoom/Zoom Window 
e (O)Orbit/Turntable 
۰ Model Takeoff Tools: 
٠ (M) Model Takeoff 
e (R) Search Takeoff 
٠ (G) Single-Click Auto Takeoff 


٠ 2D Takeoff Tools: 
٠ (L) Linear Takeoff tool group 
٠ (A) Area Takeoff tool group 
٠ (C) Count Takeoff 
e (B) Backout Takeoff tool group 
٠ Markup Tools: 
٠ (D) Shape 
(T) Text 
e (Y) Callout 
(S) Stamp 


لتحديد وحدة القياس نختار قائمة DOCUMENT‏ نختار PROPERTIES lia‏ 


Document Properties mm 


| General | Units and Scale | Advanced | 
Scale Style: 
| Engineering 
Drawing Units: 
| Millimeters 
Apply to all sheets in this project. 
Sheet Scale: 
1:1 
Custom Scale 
Custom Scale 


1 1 


| Set scale by plotting points... 


من قائمة window‏ يمكننا اظهار و اخفاء النوافذ 


ies 


Documents 
Tools 
Contextual Tools 
Takeoff 
Workbook 
Navigator 
Properties 
Bookmarks 
Layers 

Model 

Search 

Reset Window Layout 


وس 


من النوافذ المهمة takeoff‏ 


Takeoff 


(E) (>) View Al 


| [VIL] wes 
له‎ ^ 
[v] [a> 8 
M] [a] v C 
[w][a] » 10 
Me] » 20 
[v][a] 0 
[v] [à] D 
[v] [&]» E 
[v] [a] F 
[v] [all> G 
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L 


| (ع)‎ squawinsog) | JOEL 


نحدد ۲۷۳۲ للعنصر هل الانسب له ان يتم حصره بالعدد او الطول او المساحة 


| زعا لها‎ (xg) 


لانشاء 8010/8 6لاحتواء العناصر 


۱ هو العنصر الذي سيتم حصره 


۷ GTO. پمال‎ 2009 .rvt (235) کت‎ 


Ceilings (13)‏ عر 


Doors (30)‏ عر 
سح سس y Floors‏ 
Floor (3)‏ ۲ 


» Concrete 12" (1) Undefined 
¥ LW Concrete on Metal Deck (2) لا‎ | bject 
ndefined | Undefined 
Undefined | Undefined 


الكالكالكالكالكالكالكا نگل 
اثالالالاللالالالا 


فمثلا لو 7١١١ Uke‏ |حوائط 


بواسطة هذة الادوات التالية يمكننا الحصر 


7 رسم خط 

polyline area take off‏ حصر المساحة 

count takeoff‏ حصر لعدد العنصر 
c JBIBACKOUT‏ جزء من المساحة 

سنختار linear‏ لنرسم حوائط لمعرفة طول الحوائط 
نعلم على الحوائط التى نريدها 


نختار خصائص العنصر 


Cut 

Copy 
Paste 
Delete 

New Group 


New Item 


Duplicate Without Objects 
Merge 

Select All Objects 

Create Item From Selection... 
Renumber WBS Vaules 
Relabel Descriptions 

Assign to Item... 

Unassign... 


Assimilate All Assigned Items 


| 
| 
| 
Duplicate | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Views 
| 
لتظهر لنا خصائص العنصر و نستطيع التعديل فيها , كتعديل الاسم و الوصف مبدئیا‎ 
فلو كان خط فيمكنك اعطائه ارتفاع و سمك‎ general و تعديل نوعه و نلاحظ انه بتعديل النوع تتعدل الخصائص التى يمكن كتابتها في‎ 
ولو كان مساحة فيمكنك اعطائه سمك فقط و هكذا‎ 


ويمكن من general‏ اعطاء سمك و ارتفاع للخط بحيث يتوفر لدينا كمية ثانية , بمعني اننا نريد حصر طول و في نفس الوقت حصر 
مساحة 


Visual Display 
Color: 


Opacity: 
30% 


WBS: WOOD 


Description: New Item Description 


Type: Linear y | 
General | Assembly | Cost Data | 


Dimension 


Height: Unit: 


Thickness: Unit: 


D ڪڪ‎ 


Remarks: 


من ال assemply‏ نحدد الخامات التى تدخل في العنصر التى نحصره 


FINSH 


New ltem Description 


Linear 


Assembly | Cost Data 


New Item Descripton Length*, 2 


نضغط على quantity2 slquantity1‏ 
و نكتب المعادلة 


ممكن ان نضيف مثلا الاكر الى الباب 


HEUTE 


~ Functions v Quantity Values په‎ Object Properties 


(x) [v] x 8 


Quantity 1 = Length".2 


ندخل الان على cost data‏ 


نكتب البيانات مثل عدد العمال و هل يحاسب بالساعة ام بالقطعة 


WBS: WOOD 


Description: New Item Description 


Type: | Linear z J 


| General | Assembly | Cost Data | 


Cost Quantities 
Quantity 1 (Qty 1): 


Lenath im | 
Quantity 2 (Qty 2): 


> 


Cost Computation 
Material Cost: 


Labor Cost: 
Subcontractor Cost: 


Equipment Cost: 


حسنا من قائمة WINDOWS‏ حان وقت اظهار ال workbook‏ و sale‏ تظهر في الجزء الاسفل من البرنامج 


... Carpet 
Carpet T1 1572312 ۶ 
Wall Base 4" t 328 598 3 
Carpet T2 4241678 ft? 
Wall Base 4" 316.928 ft 


يمكن تحديد الخانة و كتابة معادلة كالاكسل فمثلا ROUND Alla‏ للتقریب 


WIS eu Five) JPY VUVVAT sone 


=round(35. 7736 164532165)‏ ا 


Description ^ Quantity 1 


J1 Framing 
‘ssemblies 
Nals 
2x4 8 Int Noa- LB (24" oc) DW/DW »tound(35 77361 


لانشاء تقرير نذهب الى قائمة REPORT‏ 
CUSTOM REPORT‏ 


و نوع التقرير REPORT TYPE‏ 


| Header&Footer 


Selected 


xs 
5 


CREATE REPORT ثم‎ 


۳ 


COLUMN - New Group Des‏ حر 
FINSH -New Group Descri‏ حور 


Reports 


| | General | Columns | 


Name: 

UNII 

Report Type: 
| Summary 


Takeoff Entity 
Level of Hierarchy: 


|All 


Available 


FT Dormitory” 
Edit View Takeoff Document Report Window Help 


Color 18888 Opacity: 70% — |» | Symbol: (O |» | Symbol Size: |4 
E n 

QQ [Mew Al 5 [Main Report 

Description 

Substructure 

Shell (82) 

Floor Construction (3) 

Roof Construction (1) 

Exterior Walls (12) 

Exterior Windows (61) WES Description Equipment ct Labor Cost Material Cost Quen 2  Remeds Subcontract Total Cost 

Coat 


7 98 4583940 70973 )90 وا [ بسانت سوم 


5 Andersen 400 C35 [75233] Ta BETH 
Ill Andersen 400 C35 [75452] 
5 Andersen 400 C35 [75479] 
Andersen 400 C35 [75507] 
E Andersen 400 C35 [75653] 
Ill Andersen 400 C35 [75654] 
I Andersen 400 C35 [75655] 
I Andersen 400 C35 [75656] 
Andersen 400 C35 [75658] 
I Andersen 400 C35 [75675] 
E Andersen 400 C35 [75904] 
E Andersen 400 C35 [75905] 
I Andersen 400 C35 [75940] 
dersen 400 C35 [75941] 

I Andersen 400 C35 [75946] 
I Andersen 400 C35 [75947] 
5 Andersen 400 C35 [75952] 
E Andersen 400 C35 [75953] 
Ill Andersen 400 C35 [75955] 


êêê لکوت‎ 13690 (et) SUSUR 


Workbook 
«)(™) | Dormitory (4) 


^| Description | Quantity? ىاه‎ 


Wo roc [Summary 


مقارنة بين ما كان قبل التعديل و بعد document compare‏ 


